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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 330 

13 Ιουνίου 2008 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Αριθμ. 3288 

Ο Δήμαρχος Νεάπολης προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την κατα¬ 
σκευή του έργου «Οδοποιία Δ.Δ. Ελαιοφύτου έτους 2008», 
με το σύστημα του επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών του τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 και όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 5 του π.δ. 218/1999 και το ν. 2940/2001, δημοπρα- 
τούμενου ποσού 87.519,31 € και συνολικού προϋπολογισμού 
με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 105.500,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 1.7.2008 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημο¬ 
τικό Κατάστημα Νεάπολης, που βρίσκεται στην έδρα 
του Δήμου Νεάπολης του Ν. Αιτωλοακαρνανίας ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διε¬ 
ξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία (και ώρα 10:00 π.μ.), που 
θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου 
Νεάπολης με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2007 
42.800 € 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

• Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.ΕΠ. Α1 τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004, 3481/2006 και 3463/2006. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1.750 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 


ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου 6 μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Νεάπολης στο Δημαρχείο, Παλαιό Εθνική 
οδός Αντιρρίου - Ιωαννίνων θέση Νέο Μπαμπαλιό Νε¬ 
άπολης ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης 
Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Κύπρου και Λεβίδου, Μεσολόγγι 
(26310-55433, ΡΑΧ 26310-55425), τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Αιτωλοακαρνανίας (τηλ.: 26310-55433), μέχρι και την 
προηγούμενη Πέμπτη (και αν αυτή είναι αργία η προη¬ 
γούμενη εργάσιμη) πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής 
της Δημοπρασίας (της ημερομηνίας του διαγωνισμού 
μη συμπεριλαμβανομένης) καταβάλλοντας το σχετικό 
αντίτιμο. 

Νεάπολη, 10 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΕΠΑ) 

Αριθμ. Φ. ΤΝΓ-239Ε/417/ΑΔ 781124 

1. Η Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ), 
του Γ ενικού Επιτελείου Αεροπορίας, προκηρύσσει Δημό¬ 
σιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό (ν. 1418/1984, άρθρο 4, παραγ. 
2α) για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: «Τροποποίηση Παλαιών Αποθηκών Τύπου 101.00 
για την Αποθήκευση Πυραύλων ΜΙΟΑ & 30ΑΕΡ στην 114 
ΠΜ» (ΤΝΓ-2.39Ε), προϋπολογισμού 720.000,00 ευρώ. Το 
έργο περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες προϋπολο¬ 
γισμού 373.000,00 €, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 
προϋπολογισμού 110.312,20 €, εργασίες οδοποιίας προ¬ 
ϋπολογισμού 6.280,00 €, (δαπάνη εργασιών 489.592,20 
€, Γ.Ε. και Ο.Ε. 28% 137.085,82 €, απρόβλεπτα - 15% 
92.321,98 € και δαπάνη εφαρμογής μελετών 1.000,00 €). 

2. Στη Δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος όσοι 
διαθέτουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα: 

α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

(1) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην: 








5206 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


(α) Κατηγορία Οικοδομικών έργων, με τάξη πτυχίου 
1 η ή 2 η ή 3 η γενικά και 

(β) Κατηγορία ΗλεκτρομηχανολογικώνΈργων, με τάξη 
πτυχίου Α2 ή 1 η γενικά καθώς και με 2 η τάξη με Νομό 
έδρας ή άλλο Νομό (που έχει δηλωθεί στην υπηρεσία 
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. και αναφέρεται στη βεβαίωση εγ¬ 
γραφής) το Νομό Βοιωτίας. 

(2) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. 

(3) Προερχόμενες από ως ανωτέρω 2.α.(2) κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων (1), (2) και (3) σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους της παρ. 7 του 
άρθρου 2 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κα¬ 
τηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. 

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια Επι¬ 
τροπή την 15.7.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο 
Γ ραφείο Δημοπρασιών της ΥΠΕΠΑ, οδός Δημ. Σούτσου 
40, Αμπελόκηποι, Αθήνα και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι «Με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 14.400,00 € με 
ισχύ τουλάχιστο επτά (7) μηνών από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι εννέα (6) μήνες. 

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τεύχη της 
μελέτης (ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ) από το Γ ραφείο Δημοπρα¬ 
σιών της ΥΠΕΠΑ (Δημ. Σούτσου 40 - Αμπελόκηποι, Αθήνα), 
έως και την 10.7.2008, κάθε εργάσιμη ημέρα κατά τις ώρες 
11:00 -13:00 καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο των 
115,00 €. Για την αγορά των τευχών απαιτείται η επίδο¬ 
ση στην Υπηρεσία εξουσιοδότησης της ενδιαφερόμενης 
επιχείρησης σε αυτόν που θα αγοράσει το τεύχος. 

6. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Β'. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6593838, αρ¬ 
μόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γιώργος Βέργος. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΕΜΠΑΕ. 
Στον ανάδοχο δε θα χορηγηθεί προκαταβολή. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Υπαρχηγό ΓΕΑ. 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2008 

Ο Διοικητής 
ΣΠ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 


(3) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Αριθμ. 4188 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Καστοριάς 
διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό Δια¬ 
κήρυξης 4173/2008 για την ανάθεση της φύλαξης χώρων 
του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για ένα έτος σε 
ιδιωτικό συνεργείο παροχής υπηρεσιών φύλαξης. 

Συνολικός προϋπολογισμός: 63.420,5900 ευρώ (μαζί 
με το Φ.Π.Α.). 

Κριτήριο κατακύρωσης: η συμφερότερη προσφορά. 

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Νοσοκομείο Καστοριάς. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 7.7.2008. 
ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρα 14:30 μ.μ., στο Τμήμα 
Προμηθειών του Νοσοκομείου Καστοριάς. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (με σύντμηση 
του χρόνου): 8.7.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο 
Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου Καστοριάς. 

Χρόνος ισχύος της προσφοράς: 180 ημέρες από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορές: για το σύνολο των ανατιθέμενων υπη¬ 
ρεσιών. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του 
π.δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 

Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο δι¬ 
αγωνισμό αξίας ίσης με το 5% της προϋπολογισθείσας 
(ανά είδος), δαπάνης με το Φ.Π.Α.. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο μέχρι: 19.6.2008. 

Τιμή τεύχους διακήρυξης και όροι πληρωμής: 20 € με 
αντικαταβολή σε περίπτωση παραλαβής από εταιρία 
ταχυμεταφορών ή μετρητόίς σε περίπτωση παραλαβής 
ιδιοχείρως. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
τηλέφωνο 24670 55626. ίαχ: 24670 55657, οπιείΙ: ρωπι@ 
ΙοείΟΓίείιοερίΙαΙ.ΟΓ, Τμήμα Προμηθειών. 

Καστοριά, 10 Ιουνίου 2008 

Η Διοικήτρια 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΓΚΑΒΟΥ 

-♦- 

(4) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 10776 

1. Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για 
την ανάθεση του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3 ου ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Γ», 
με προϋπολογισμό 1.149.000,00 ευρώ. 

2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά, με προϋπολογισμό 
667.184,83 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα) και β) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών, με 
προϋπολογισμό 298.361,33 ευρώ. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Μεσο¬ 
γείων 432, Αγ. Παρασκευή (κτίριο Γ, 2 ος όροφος) μέχρι τις 
26.6.2008. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
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το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Β' και ενημερώθηκε με τις σχετικές αλλαγές της 
νομοθεσίας μέχρι το χρόνο σύνταξής της. Η δαπάνη των 
τευχών ανέρχεται στα 60,00 ευρώ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6075552, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 210-6075561, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Γ. Ρενιέρης. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1.7.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα λήξης 10:00 και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Πρώτη (1 η ), Δεύτερη (2 η ), Τρίτη 
(3 η ), ανεξαρτήτως της έδρας της επιχείρησης για την 
κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α2, Πρώτη (1 η ), Δεύ¬ 
τερη (2 η ) τάξη ανεξαρτήτως της έδρας της επιχείρησης, 
Τρίτη (3 η ) με έδρα το Νομό ή δεύτερο δηλωθέντα Νομό, 
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, β) αλ¬ 
λοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 19.311,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 180 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΡΤ Α.Ε.. Προ¬ 
καταβολή δε θα χορηγηθεί. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε.. 

Αγ. Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2008 

Ο Προϊστάμενος 
Γ. ΚΡΗΤΙΚΙΔΗΣ 
-♦- 

(5) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 
Αριθμ. 20/4175 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας προσκαλεί τους 
ενδιαφερομένους σε ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών του άρθρου 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 για την εκτέλεση του 
έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ Δ.Δ ΑΡΩΝΑ». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του 
έργου ανέρχεται σε 150.000 ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: 104.102,21 € (Εργασίες 
76.714,97 € + Γ.Ε./Ο.Ε. 18% 13.808,69 € + Απρόβλεπτα 
15% 13.578,55 €) 

Δαπάνη Εργασιών Η/Μ: 19.684,64 € (Εργασίες 14.506,00 € 
+ Γ.Ε./Ο.Ε. 18% 2.611,08 € + Απρόβλεπτα 15% 2.567,56 €) 

Αναθεώρηση: 2.263,57 € 

Απολογιστικά: 0 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 23.949,58 €. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 8.7.2008, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) στα γρα¬ 
φεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Πιερίας 
(Κατερίνη οδός 28ι ς Οκτωβρίου 40, 3 ος όροφος). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 


αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη 
νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνι¬ 
σμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις, κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. στην Α, (σε Κ/Ξ Αναβάθ¬ 
μισης), Α 2 ,1 η και 2 η (με έδρα το Νομό ή που δηλώνεται 
στο Μ.Ε.ΕΠ.) τάξη για έργα κατηγορίας οδοποιίας και 
στην Α,, Α 2 και 1 Γ τάξη για έργα κατηγορίας ηλεκτρο- 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και αλλοδαπές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέ¬ 
σεις για την ανάληψη αναλογών έργων οδοποιίας και 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και με υποβολή 
πέραν των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθε¬ 
σία δικαιολογητικών και όσων ακόμη αναφέρονται στα 
σχετικά άρθρα της Διακήρυξης. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 2.480 
ευρώ, με χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των 6 μηνών και 
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, σε γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επι¬ 
στολή που έχει εκδοθεί από το ΤΣΜΕΔΕ ή Τράπεζες 
ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν νόμιμα 
στις χώρες κράτη μέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και να 
είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα ή τουλάχιστον 
να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική 
και θα απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το 
διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο 
του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπρα¬ 
ξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ν.Π.Δ.Ε. έτους 2008 
χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ - Ίδια Έσοδα και Τ.Ε.Ο. 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα που πληρώνονται από το Π Δ Ε καθώς και στην 
καταβολή του φόρου εισοδήματος. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών του διαγωνισμού (τευχών δημοπράτησης, μελέτης, 
κ.λπ.) και να παραλάβουν αναλυτική διακήρυξη, τεύχη 
δημοπράτησης καθώς και έντυπο οικονομικής προ¬ 
σφοράς μέχρι και την 3.7.2008 ημέρα Πέμπτη, δίνοντας 
ακριβή και πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 
τηλ., φαξ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής 
του κοινού προσερχόμενοι στα Γ ραφεία της Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Πιερίας στην Κατερίνη, οδός 
28 ης Οκτωβρίου 40, 3 ος όροφος, τηλ. 2351-351-193. Γ ια την 
παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 
την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 
δέκα (10) ευρώ. Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής 
διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Κατερίνη, 11 Ιουνίου 2008 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Αντινομάρχης 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΠΑΡΛΙΤΣΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ 

Αριθμ. 3.611 

Ο Δήμαρχος Μεδεώνος προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την κατα- 
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σκευή του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ιαματι¬ 
κών Πηγών Τρύφου», με το σύστημα των επί μέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 7 του π,δ. 609/1985, (όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα), προϋπολογισμού (χωρίς Αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.) 46.218,49 € και συνολικού προϋπολογισμού 
(με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 55.000,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 1.7.2008, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρ¬ 
χείο, στην έδρα του Δήμου Μεδεώνος στην Κατούνα του 
Ν. Αιτωλοακαρνανίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία (και ώρα 10:00 π.μ.), που θα καθορίσει 
με πράξη της η Προί'σταμένη Αρχή. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ 2008, 
με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2008 55.000,00 €. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ και γραμμένες στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα αντίστοιχης τάξεως. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στο οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο. από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

21.3 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ., όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και των ν. 3263/2004, 3481/2006 και 3463/2006. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 925 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 


12% και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 του άρθρ. 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι έξι 
(6) ημερολογιακοί μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα Γ ρα¬ 
φεία του Δήμου Μεδεώνος και της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αιτωλο¬ 
ακαρνανίας (τηλ. 26310-55433, Πληροφ. Παληγεώργος) 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση 
της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Ν. Αιτωλοακαρνανίας, 
Τ.Κ. 30200 (τηλ. 26310-55433, Ραχ: 26310-55425), μέχρι 
και την προηγούμενη Πέμπτη (και αν αυτή είναι αργία η 
προηγούμενη εργάσιμη) πριν από την ημερομηνία διεξα¬ 
γωγής της Δημοπρασίας (της ημέρας του διαγωνισμού 
μη συμπεριλαμβανόμενης) έναντι ποσού 10 €. 

Κατούνα, 11 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡΑΦΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

Αριθμ. 27325 

Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων έχοντας υπόψη τις διατά¬ 
ξεις: 

α. Του νόμου 3463 (Φ.Ε.Κ. 114/8.6.2006) Νέος ΔΚΚ, 

β. Του π.δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προ¬ 
μηθειών Ο.Τ.Α.», 

γ. Του άρθρου 13 παρ. 2 του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/ 
30.5.2005 τ.Α'), 

δ. Του π.δ. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199) «Προσαρμογή της ελ¬ 
ληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου 
προς το Κοινοτικό Δίκαιο», 

ε. Την υπ’ αριθμ. 340/29.5.2008 απόφαση της Δημαρ¬ 
χιακής Επιτροπής, 

διακηρύσσει ότι την 26.6.2008, ημέρα Πέμπτη και από 
ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. θα γίνει στο δημοτικό 
κατάστημα (Φαρμακίδου 15, αίθουσα Δημοτικού Συμ¬ 
βουλίου) ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ασφάλιση 
οχημάτων - μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου μας, 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 45.000,00 €. 

Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δή¬ 
μου (Γραφείο Προμηθειών τηλ. 22210-22331) τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. 

Χαλκίδα, 11 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΖΕΜΠΙΛΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 5577 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοί¬ 
κησης Αιτωλοακαρνανίας προκηρύσσει ανοιχτό δημό- 
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σιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την 
κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ - ΒΛΥΖΙΑΝΑ - ΑΕΤΟΣ» με το σύστημα 
επί μέρους ποσοστού έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
του τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθ. 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984, του ν. 3263/2004, 
του ν. 3481/2006 και του άρθ. 7 του π.δ. 609/1985, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθ. 5 του π.δ. 218/1999 και το 
ν. 2940/2001, και συνολικού προϋπολογισμού 400.000 
ευρώ με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8.7.2008, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία 
της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι, 
οδός Κύπρου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος. Για 
την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό 
οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγω¬ 
νισμού, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται πιο πάνω, 
τον φάκελο προσφοράς τους. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία, τότε θα διενεργηθεί σύμφωνα με το ν. 3481/2006 
άρθρο 4, παρ. 8.1 και ώρα 10:00. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον ανήκουν στην πρώτη τάξη 
για έργα κατηγορίας οδοποιίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, εγγε¬ 
γραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας Α2 ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθ. 16 
του ν. 1418/1984 όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας) βάσει του ν. 2940/2001 και της υπ’ αριθμ. 
Δ17α102/59/Φ.Ν.430/8.8.2002 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε,. 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου: 
Αφορά τη βελτίωση του οδικού δικτύου Βασιλόπουλο - 
Βλυζιανά - Αετός και συγκεκριμένα θα γίνουν εργασίες 
χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών 
και σήμανσης. 

Γ ια το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις του ν. 1418/1984, π.δ. 609/1985, π.δ. 410/1995, 
π.δ. 171/1987 κ.λπ. όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθη¬ 
καν και ισχύουν μέχρι σήμερα, καθώς του ν. 3263/2004 
και του ν. 3481/2006. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 6.702 ευρώ, δηλαδή 2% του προϋπολογισμού 
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και θα απευθύνεται στον 
κύριο του έργου που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 
η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση - Δ.Ο.Υ. και έχουν χρόνο 
ισχύος 210 ημέρες. Η κατάθεση εναλλακτικών προσφο¬ 
ρών απαγορεύεται. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12% και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 άρθ. 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου διακόσιες 
σαράντα (240) ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στη Δ.Τ.Υ. 
στο Μεσολόγγι για να λάβουν γνώση της μελέτης. 


Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδια¬ 
φερομένους μέχρι και την Πέμπτη 3.7.2008, αρμόδιος 
Θανασούλης τηλ.: 2631-3-61286. 

Ι.Π. Μεσολογγίου, 11 Ιουνίου 2008 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής 
ΧΡ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 5618 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης Αιτωλοακαρνανίας προκηρύσσει ανοιχτό δη¬ 
μόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΥΡΩΣΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ - ΑΕ¬ 
ΤΟΣ (Β' ΦΑΣΗ)» με το σύστημα επί μέρους ποσοστού 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, του τιμολογίου της Με¬ 
λέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 4 παρ. 4β 
του ν. 1418/1984, του ν. 3263/2004, του ν. 3481/2006 και 
του άρθ. 7 του π.δ. 609/1985, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθ. 5 του π.δ. 218/1999 και το ν. 2940/2001, και συ¬ 
νολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ με Αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8.7.2008, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γ ραφεία 
της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι, 
οδός Κύπρου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος. Γ ια 
την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό 
οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγω¬ 
νισμού, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται πιο πάνω, 
τον φάκελο προσφοράς τους. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία, 
τότε θα διενεργηθεί σύμφωνα με το ν. 3481/2006 άρθρο 
4, παρ. 8.1 και ώρα 10:00. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον ανήκουν στην (1 η ) πρώτη τάξη 
για έργα κατηγορίας οδοποιίας 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, εγγε¬ 
γραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 
βάσει του ν. 2940/2001 και της υπ’ αριθμ. Δ17α102/59/ 
Φ.Ν.430/8.8.2002 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου: 
Αφορά τη βελτίωση του επαρχιακού οδικού τμήματος 
από διασταύρωση Παπαδάτου - Αετός (Β' φάση) και 
αφορά εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρω¬ 
σίας ασφαλτικών και σήμανσης. 

Γ ια το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις του ν. 1418/1984, π.δ. 609/1985, π.δ. 410/1995, 
π.δ. 171/1987 κ.λπ. όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθη¬ 
καν και ισχύουν μέχρι σήμερα, καθώς του ν. 3263/2004 
και του ν. 3481/2006. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 8.369 ευρώ, δηλαδή 2% του προϋπολογισμού 
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(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και θα απευθύνεται στον 
κύριο του έργου που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 
η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση - Δ.Ο.Υ. και έχουν χρόνο 
ισχύος 210 ημέρες. Η κατάθεση εναλλακτικών προσφο¬ 
ρών απαγορεύεται. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12% και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 άρθ. 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου διακόσιες 
σαράντα (240) ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στη Δ.Τ.Υ. 
στο Μεσολόγγι για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδια¬ 
φερομένους μέχρι και την Πέμπτη 3.7.2008 αρμόδιος 
Θανασούλης τηλ.: 2631-3-61286. 

Ι.Π. Μεσολογγίου, 11 Ιουνίου 2008 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής 
ΧΡ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΩΝ 

Αριθμ. 3480 

Ο Δήμαρχος Εσπερίων διακηρύσσει ότι εκθέτει σε 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με το σύστημα της προσφοράς σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 609/1985 καθώς 
και με τις διατάξεις του ν. 3263/2004, του ν. 1418/1984 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ν. 2229/1994 και το ν. 2940/2001, και τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του ν. 2338/1995 (Φ.Ε.Κ. Α'202) το οποίο τρο¬ 
ποποιεί και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 
και το ν. 2229/1994, καθώς και των διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση 
του ν. 1418/1984 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομη¬ 
νία δημοπρατήσεως του έργου ήτοι τα π.δ. 23/1993 και 
π.δ. 85/1995 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων», προϋπολο¬ 
γισμού δαπάνης 197.000,00 € (με Φ.Π.Α. 19%). 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από πιστώσεις 
του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ του Δήμου Εσπερίων. 

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια επι¬ 
τροπή στα γραφεία του Δήμου Εσπερίων (Ταχ. Διευθ. 
Βελονάδες, Κέρκυρα) την 1.7.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. (που θα είναι και ώρα λήξεως παραλαβής 
προσφορών). 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή 
διαγωνισμού. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. τάξεως Α1, Α2 και 
1 η για έργα οδοποιίας, Α1, Α2 και 1 Γ για έργα οικοδομικά 
και Α1, Α2 και 1 η για έργα Η/Μ ή Κοινοπραξίες αυτών, 
όπως και κάτοχοι των παλαιοτέρων εργοληπτικών πτυ¬ 
χίων που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις κατηγορίες 
του Μ.Ε.ΕΠ. με την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του 
ν. 1418/1984. Επίσης γίνονται δεκτές εργοληπτικές κοινο¬ 
πραξίες βάσει του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27/ 
ΦΝ294/18.3.1985 απόφασης. 


Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 3.306 € 
και θα απευθύνεται προς το Δήμο Εσπερίων. 

Τα τεύχη Δημοπράτησης και τα έντυπα της οικονομι¬ 
κής προσφοράς χορηγούνται στους ενδιαφερομένους, 
εφ’ όσον ζητηθούν δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 
πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να 
προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού). 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
του Δήμου Εσπερίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και 
στα τηλέφωνα 26630 72347. 

Βελονάδες, 11 Μάίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 5611 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης Αιτωλοακαρνανίας προκηρύσσει ανοιχτό δη¬ 
μόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧ. Ο.Δ. ΟΥ¬ 
ΡΙΟ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ» με το σύστημα επί μέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης του τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθ. 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984, 
του ν. 3263/2004, του ν. 3481/2006 και του άρθ. 7 του 
π.δ. 609/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 5 του 
π.δ. 218/1999 και το ν. 2940/2001 και συνολικού προϋπο¬ 
λογισμού 150.000,00 ευρώ με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8.7.2008, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία 
της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι, 
οδός Κύπρου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος. Για 
την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό 
οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγω¬ 
νισμού ,την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται πιο πάνω, 
τον φάκελο προσφοράς τους. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία, 
τότε θα διενεργηθεί σύμφωνα με το ν. 3481/2006 άρθρο 
4, παρ. 8.1 και ώρα 10:00. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ Ν.Α. Αιτωλοακαρ¬ 
νανίας. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, εγγε¬ 
γραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας Α1 ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθ. 16 
του ν. 1418/1984 όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας) βάσει του ν. 2940/2001 και της υπ’ 
αριθμ. Δ17α102/59/Φ.Ν.430/8.8.2002 απόφαση του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε.. 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου: 
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες χωματουργικά, τεχνικά, 
ασφαλτικά και σήμανση. 

Γ ια το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις του ν. 1418/1984, π.δ. 609/1985, π.δ. 410/1995, 
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π.δ. 171/1987 κ.λπ. όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθη¬ 
καν και ισχύουν μέχρι σήμερα, καθώς του ν. 3263/2004 
και του ν. 3481/2006. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 2.483,00 ευρώ, δηλαδή 2% του προϋπολογι¬ 
σμού (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και θα απευθύνεται 
στον κύριο του έργου που στη συγκεκριμένη περίπτωση 
είναι η Δ.Ο.Υ. της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12% και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 άρθ. 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στη Δ.Τ.Υ. 
στο Μεσολόγγι για να λάβουν γνώση τής μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδια¬ 
φερομένους μέχρι και την Πέμπτη 3.7.2008, αρμόδιος 
Θανασούλης τηλ. 2631-0-59286. 

Ι.Π. Μεσολογγίου, 11 Ιουνίου 2008 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 
Αριθμ. Γ2/ 4673 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς μετά την υπ’ αριθμ. 
6 η /9.5.2008 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και σύμ¬ 
φωνα με το ν. 2286/1995, το ν. 2362/1995, το ν. 2955/2002, 
του π.δ. 118/2007 και του π.δ. 60/2007, προκηρύσσει δη¬ 
μόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά 
για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων 
του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς και των ΚΥ Πολυκά- 
στρου και Δροσάτου, συνολικής προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 492.660,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Νοσοκομείου. 
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίσθηκε η 
1.8.2008 και ώρα 11:00. Τελευταία ημερομηνία παραλα¬ 
βής των προσφορών είναι η 31.7.2008 και ώρα 14:00. Η 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
στις 1.9.2008 και ώρα 11:00. Οι παραπάνω διαδικασίες 
θα λάβουν χώρα στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού 
Νοσοκομείου Κιλκίς. Τεύχη διακηρύξεων διατίθενται 
από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έναντι απόδειξης με 
την καταβολή 20,00 €. Τα τεύχη των διακηρύξεων μπο¬ 
ρούν να ζητηθούν έως τις 25.7.2008. Πληροφορίες και 
τεύχη διακηρύξεων παρέχονται από το Γ ραφείο Προ¬ 
μηθειών του Γ.Ν. Κιλκίς, Νοσοκομείου 1, 611 00, Κιλκίς, 
τηλ. 2341038626, Ραχ. 2341038657, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Κιλκίς, 11 Ιουνίου 2008 
Ο Διοικητής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΙΔΗΣ 


(13) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 28572 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Δ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ», με 
προϋπολογισμό 104.119,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από 
την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 87.493,05 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της 
υπηρεσίας, Στέγη Γ ραμμάτων και Καλών Τ εχνών, 4 ος 
όροφος, Πλατεία Διοικητηρίου, μέχρι τις 3.7.2008. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2541022332, ΡΑΧ επικοινω¬ 
νίας 2541076064, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Δημήτρης Ζαμπάρας. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8.7.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 και άνω στην κατη¬ 
γορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.750,00 ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξη (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Προκαταβολή 
δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης. 

Ξάνθη, 27 Μάίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 7/2557 

1. Η 1 η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακού Διαμερίσμα¬ 
τος Καβάλας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ¬ 
ΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού: 
336.134,45 + 63.865,55 Φ.Π.Α. = 400.000,00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 
195.351,74 € (χωρίς δαπάνη αναθεώρησης και Φ.Π.Α.). 

β) Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 
140.782,71 € (χωρίς δαπάνη αναθεώρησης και Φ.Π.Α.). 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, Δ.Τ.Υ. 
Ν.Δ. Καβάλας, οδός Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ. 65110 
ΟΗ, μέχρι τις 3.7.2008. Η διακήρυξη του έργου έχει συ¬ 
νταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ. 
Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2510291337, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2510291377, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Παπαργυρίου Μαρία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8.7.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακού Διαμερίσματος Κα¬ 
βάλας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι το με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν: στην Α2 ή 1 η (Πρώτη) ή 2 η (Δεύτερη) 
τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ταυτόχρονα 
γραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. στην Α2 ή Ι^ (Πρώτη) ή 2 η (Δεύ¬ 
τερη) τάξη για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένοι σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημο- 
πρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη¬ 
γορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 


5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.800,00 ευρώ και 
ισχύ .τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύ¬ 
ος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Γ' 
Κ.Π.Σ. 2000-2006, Μέτρο 1.11 του Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 
το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 77.71 % από ΕΤΠΑ 
και κατά 22.29% από Εθνικούς Πόρους. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την 1 η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακού Διαμερίσμα¬ 
τος Καβάλας. 

8. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη 
νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνι¬ 
σμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). 

Καβάλα, 11 Ιουνίου 2008 
Ο Νομάρχης 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. 5321.2/06 

Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη¬ 
σιωτικής Πολιτικής προκηρύσσει διαγωνισμό κλειστής 
διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την πα¬ 
ροχή υπηρεσιών Συμβούλου Στρατηγικού Σχεδιασμού 
Ανάπτυξης Λιμένων. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 14.7.2008. 

• Προϋπολογισμός: 650.000,00 € (συμπεριλαμβανο¬ 
μένου Φ.Π.Α. 19%). 

Η σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη χρηματοδοτεί¬ 
ται από το Γ' ΚΠΣ - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί 
Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη», Μέτρο 9.2 (Τεχνική 
Βοήθεια), κατά 53,22% οπό κοινοτικούς πόρους και κατά 
46,78% από εθνικούς πόρους, σε βάρος της ΣΑΕ 189/2. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό 
πρέπει να υποβάλλουν φάκελο «Αίτησης Συμμετο¬ 
χής - Δικαιολογητικών» ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία 
φακέλου που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Γ πργ. 1 του 
Παραρτήματος I της υπ’ αριθμ. 02/2008 διακήρυξης και 
θα περιλαμβάνει εντός αυτού τα έγγραφα, στοιχεία και 
δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται στο Κεφα¬ 
λαίο Γ πργ. 2, 3, 4, 5 του ως άνω Παραρτήματος. 

Όλα τα παραπάνω έγγραφα, στοιχεία και δικαιολο- 
γητικά θα είναι στην Ελληνική γλώσσα και θα ληφθούν 
υπόψη κατά την επιλογή των ενδιαφερομένων που θα 
επιλεγούν να υποβάλλουν προσφορές για τον εν θέματι 
Διαγωνισμό. 

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των Νομικών Προσώπων 
αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα II της υπ’ αριθμ. 
02/2008 διακήρυξης. 

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση 
δημιουργεί στην Υπηρεσία μας. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Πληροφορίες σχετικά με την αίτηση συμμετοχής κα¬ 
θώς και παραλαβή των Παραρτημάτων I και II της υπ’ 
αριθμ. 02/2008 διακήρυξης σε έντυπη μορφή, διατίθενται 
από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκατα¬ 
στάσεων - Τμήμα Β', Γρ. Λαμπράκη 111, Τ.Κ. 185 18, τη¬ 
λέφωνο: 2104126301 ίαχ: 2104117347 κατά τις εργάσιμες 
ώρες και ημέρες. Επίσης τα ως άνω Παραρτήματα είναι 
διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του 
ΥΕΝΑΝΠ (νννννν.γθη.ςιΐ'). 

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με το προς 
ανάθεση έργο εφ’ όσον ζητηθούν εντός πέντε (5) ημερών 
από τη δημοσίευση της παρούσας, αυτές παρέχονται 
πριν την ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων συμμετο- 

χ ή ς · 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μπορεί να κατατίθενται 
στο ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΚΕ Β', Γρ. Λαμπράκη 111, Τ.Κ. 18518, μέχρι 
την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 
λαμβάνοντας σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρε¬ 
σίας, ή κατά την ώρα και ημερομηνία της διενέργειας 
του διαγωνισμού ενώπιον της Επιτροπής Προμηθειών 
ΥΕΝΑΝΠ. 

Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων ενώπιον της Επιτρο¬ 
πής γίνεται από τους υποψηφίους αυτοπροσώπως ή 
όπως νομίμως εκπροσωπούνται, δια του νομίμου εκπρο¬ 
σώπου τους ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα 
εκπρόσωπό τους. 

Αλλοδαποί, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν 
αυτοτελώς στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να διορίσουν 
εκπρόσωπο και αντίκλητο στην Ελλάδα, προκειμένου να 
καταθέσει την υποψηφιότητά τους στη διαδικασία, να 
δέχεται τυχόν αλληλογραφία με την Αναθέτουσα Αρχή 
και γενικά να εκπροσωπεί τον υποψήφιο στις σχέσεις 
του με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο εκπρόσωπος και αντί¬ 
κλητος πρέπει να έχει συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση 
με την οποία θα αποδέχεται το διορισμό του. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, κανένα συ¬ 
μπληρωματικό στοιχείο δε γίνεται δεκτό για οποιοδή- 
ποτε λόγο, ακόμη και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του η 
Υπεύθυνη Δήλωση για την προσκόμισή του. Η Επιτροπή 
Αξιολόγησης δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους υποψη¬ 
φίους να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και 
πιστοποιητικά ή να τα συμπληρώσουν. 

Εκπρόθεσμες υποψηφιότητες δεν γίνονται δεκτές σε 
καμία περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή, επιστρέ- 
φονται δε στους αποδέκτες τους, χωρίς να ανοιχθούν, 
ακόμη και εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους 
ανωτέρας βίας. Για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της 
υποψηφιότητας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και 
ώρα κατάθεσης της υποψηφιότητας στην Αναθέτουσα 
Αρχή και όχι η ημερομηνία αποστολής της υποψηφιό¬ 
τητας μέσω ταχυδρομείου ή οουπβι\ 

Ο έλεγχος του δικαιώματος συμμετοχής των υποψηφί¬ 
ων, η αξιολόγηση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και 
η εξέταση των σχετικών δικαιολογητικών γίνεται από 
την Επιτροπή Προμηθειών ΥΕΝΑΝΠ, που είναι η μόνη 
αρμόδια για το άνοιγμα των φακέλων των υποψηφίων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη. 

Με απόφαση του ΥΕΝΑΝΠ, ύστερα από γνωμοδότηση 
της αρμόδιας Επιτροπής, εφ’ όσον υπάρχει επαρκής 
αριθμός συμμετασχόντων, θα κληθούν οι πέντε (5) επι¬ 
κρατέστεροι εξ αυτών, βάσει των υποβληθέντων δικαιο- 
λογητικών και πληροφοριών για τη χρηματοοικονομική 


επάρκεια, τη πιστοληπτική ικανότητα και την επιστημο¬ 
νική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων. 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που 
ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής είναι μικρότερος των 
πέντε (5) θα κληθούν ο/οι υποψήφιος/οι που θα κριθούν 
ότι πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανότητας σύμ¬ 
φωνα με το άρθ. 42 του π.δ. 60/2007. 

Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2008 

Ο Διευθυντής 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ 
-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

Αριθμ. 5299 

Ο Δήμαρχος Αρχαγγέλου Νομού Δωδεκανήσου προ¬ 
κηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
τεχνικοοικονομικά προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια 
που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη, για την «ΠΡΟ¬ 
ΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑ¬ 
ΤΟΣ 4X4 (ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 
42.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτε¬ 
ρικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του 
δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών Θεμάτων», του 
ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων», όπως τυχόν τροποποιήθηκαν, συμπλη¬ 
ρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4.7.2008, ημέρα 
Παρασκευή, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Αρχαγγέλου από την αρμόδια επιτροπή. Ώρα 
λήξης παραλαβής των προσφορών η 13:00 π.μ.. 

2. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το πρόγραμμα «Θη¬ 
σέας», με ποσό 42.000 €. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

α)Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές. 

β) Όλα τα Νομικά Πρόσωπα. 

γ) Συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. 

4. Η προθεσμία για την περαίωση της προμήθειας 
ορίζεται σε 4 μήνες. 

5. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζε¬ 
ται σε 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθεί- 
σης από την υπηρεσία δαπάνης πλην Φ.Π.Α. 19%, δηλαδή 
1.764,71 €, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. 

Τον ανάδοχο του έργου βαρύνουν όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, τρίτων, εισφορές Ι.Κ.Α. 
κ.λπ.. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του Έργου. 

Τα συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα 
μπορούν να ζητηθούν έως 2.7.2008 αντί τιμήματος 
20,00 € από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Αρχαγγέλου, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, 
αρμόδιος υπάλληλος Κεφαλάκης Παύλος, τηλ. 22443 
60222, φαξ 22443 60229. 

Αρχάγγελος, 10 Ιουνίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΠΑΠΟΥΡΑΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

Αριθμ. 5652 

Η Δήμαρχος Στυλίδας προκηρύσσει επαναληπτικό δη¬ 
μόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
και κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά για την εκτέλε¬ 
ση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ» 
όπως περιγράφεται στην 205/2008 τεχνική μελέτη της 
Τ.Υ.Δ.Κ. προϋπολογισμού € 130.900,00 με Φ.Π.Α. και με 
υπάρχουσα πίστωση 69.500,00 από χρηματοδότηση ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ, ΣΑΤΑ 2007, ΣΑΤΑ 2008. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
στο Δημοτικό Κατάστημα της Στυλίδας στις 8.7.2008, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 (έναρξη) μέχρι 10:00 (λήξη 
παράδοσης προσφορών). Εγγύηση συμμετοχής στο δι¬ 
αγωνισμό ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 
ποσό 6.545,00 € σε γραμμάτιο του Τ. Π. και Δ. ή εγγυη¬ 
τική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΕΜΕΔΕ. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού για την ανωτέρω 
προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του 2286/1995 
(Φ.Ε.Κ. 19/Α71995), την υπ’ αριθμ. 11389/1993 υπουργική 
απόφαση περί Ενιαίου Κανονισμού Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), 
τα π.δ. 394/1996, 173/1990, 397/1988, 195/1995, 370/1995, 
27/1996, 59/1996, το ν. 2198/1994, την υπ’ αριθμ. 289/1996 
κοινή υπουργική απόφαση, την υπ’ αριθμ. Β3/54/13.5.1996 
απόφαση και η υπ’ αριθμ. Π17446/2002 απόφαση. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές (Φυσικά Πρόσωπα ή εταιρείες) που πρέπει να 
είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια προσκο¬ 
μίζοντας αποδεικτικά έγγραφα. 

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πληροφορηθούν τους 
όρους της διακήρυξης στα γραφεία του Δήμου Στυλίδας 
ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. Φθιώτιδας. 

Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τη λεπτομερή 
διακήρυξη. 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου 
Στυλίδας στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Στυλίδα, 11 Ιουνίου 2008 

Η Δήμαρχος 

ΑΛΕΚΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ - ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ 

-♦- 

08 ) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

Αριθμ. 5646 

Η Δήμαρχος Στυλίδας προκηρύσσει επαναληπτικό δη¬ 
μόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
και κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά για την εκτέλε¬ 
ση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 
ΤΑΠΗΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ» όπως περιγράφεται 
στην 101/2008 τεχνική μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. προϋπολογι¬ 
σμού € 90.000,00 με Φ.Π.Α. και με υπάρχουσα πίστωση 
90.000,00 από χρηματοδότηση ΘΗΣΕΑΣ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
στο Δημοτικό Κατάστημα της Στυλίδας στις 7.7.2008, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 (έναρξη) μέχρι 10:00 (λήξη 


παράδοσης προσφορών). Εγγύηση συμμετοχής στο δια¬ 
γωνισμό ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 
ποσό 4.500,00 € σε γραμμάτιο του Τ. Π. και Δ. ή εγγυη¬ 
τική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΕΜΕΔΕ. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού για την ανωτέρω 
προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του 2286/1995 
(Φ.Ε.Κ. 19/Α'/1995), την υπ’ αριθμ. 11389/1993 υπουργική 
απόφαση περί Ενιαίου Κανονισμού Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ), 
τα π.δ. 394/1996, 173/1990, 397/1988, 195/1995, 370/1995, 
27/1996, 59/1996, το ν. 2198/1994, την υπ’ αριθμ. 289/1996 
κοινή υπουργική απόφαση, την υπ’ αριθμ. Β3/54/13.5.1996 
απόφαση και η υπ’ αριθμ. Π17446/2002 απόφαση. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές (Φυσικά Πρόσωπα ή εταιρείες) που πρέπει να 
είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια προσκο¬ 
μίζοντας αποδεικτικά έγγραφα. 

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πληροφορηθούν τους 
όρους της διακήρυξης στα γραφεία του Δήμου Στυλίδας 
ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. Φθιώτιδας. 

Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τη λεπτομερή 
διακήρυξη. 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου 
Στυλίδας στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Στυλίδα, 11 Ιουνίου 2008 
Η Δήμαρχος 

ΑΛΕΚΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ - ΣΧΟΡΕΤΣΙΑΝΙΤΗ 

-♦- 

( 19 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Αριθμ. Δ.1766 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας, προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«Αντικατάσταση Στέγης στο 2° Δημοτικό Σχολείο Καρ¬ 
δίτσας», με προϋπολογισμό 130.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Δ.Τ.Υ. 
Ν.Α. Καρδίτσας, Μπλατσούκα 24, μέχρι τις 8.4.2008. Η δι¬ 
ακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στη Γραμματεία της Υπηρεσίας στο τη¬ 
λέφωνο 24410-21432 ή 24410-21974, ΡΑΧ επικοινωνίας 
24410-25349. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8.7.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι το σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι ανήκουν στην Α2,1 η και 2 η τάξη εντός 
Νομού και στην Α2 και 1 η τάξη ανεξαρτήτως Νομού για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ β) αλλοδαποί διαγω- 
νιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.005,00 ευρώ 
ισχύος τουλάχιστον 6 μήνες + 30 ημέρες, μετά την 
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ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 047/6. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Νομαρχιακή Επιτροπή Έργων Υποδομής και Ποιότη¬ 
τας Ζωής του Ν.Σ. της Ν.Α. Καρδίτσας. 

Καρδίτσα, 11 Ιουνίου 2008 

Ο Νομάρχης 
ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 28571 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙ- 
ΩΝ ΣΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΑ», με προϋπολογισμό 330.000,00 ευρώ. 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ¬ 
γασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με 
προϋπολογισμό 216.698,41 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ- 
ΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 48.626,74. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της 
υπηρεσίας, Στέγη Γραμμάτων και Καλών Τεχνών, 4 ος 
όροφος, Πλατεία Διοικητηρίου, μέχρι τις 3.7.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., υπόδειγμα τύπου 
Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25410 22332, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 25410 76064, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία: Αλέξανδρος Κηπουρός. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8.7.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α2 και άνω στην κατηγορία ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και τάξεις Α1 και άνω, στην 
κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, β) αλλοδαποί δι- 
αγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.307,00 ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξη (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Προκαταβολή 
δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης. 

Ξάνθη, 30 Μάίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 


( 21 ) 

ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

Αριθμ. 44920 

Η ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., στα πλαίσια της βελ¬ 
τίωσης του υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος 
της εταιρείας, διενεργεί ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό 
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑ¬ 
ΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», συ¬ 
νολικού προϋπολογισμού € 80.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 19%, 
με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων της Εται¬ 
ρείας και συμπληρωματικά με το π.δ. 394/1996. 

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα, στα γραφεία 
της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (Τηλ. 210 7728184, Φαξ: 
210 7728230), οδός Μεσογείων 96, την Τρίτη 17.6.2008 
και ώρα 10:00 π.μ.. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε 
με ιδιόχειρη κατάθεση, είτε με ταχυδρομική αποστολή. 
Προσφορές που θα ταχυδρομηθούν και θα φθάσουν 
στο γραφεία της εταιρείας μετά την 17.6.2008 και ώρα 
10:00 π.μ. δε θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή Δι¬ 
αγωνισμού. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι 
αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό 
ορίζεται σε € 4.000,00. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του συμβατικού τιμήματος 
προ Φ.Π.Α. 19%. 

4. Τα συμβατικά τεύχη χορηγούνται μέχρι και την 
13.6.2008 με την καταβολή ποσού € 50. 

5. Η προμήθεια θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερολογι¬ 
ακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

6. Η αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας διατίθεται 
στην ηλεκτρονική σελίδα της εταιρείας: άΙΙρΥ/νννννν. 
Ιίΐθπιίε.οοπι.ρΓ. 

7. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας περίληψης 
διακήρυξης βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2008 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΩΤΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 59936 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπι- 
στημιούπολη, κτίριο Κ. Καραθεοδωρή Τ.Κ. 541 24, Τμή¬ 
μα Προμηθειών, 3 ος όροφος κτιρίου Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ, 
Τηλ- 0030 2310 996906 Ραχ: 0030 2310 996907, ΨΒΕ: 
ΙιΙίρΥ/νννννν.αυίΐΊ.ρΓ. 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διενερ¬ 
γεί διεθνή διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την «Προμή¬ 
θεια ξενόγλωσσων βιβλίων και συγγραμμάτων για τις 
ανάγκες των Τμημάτων Γερμανικής, Ιταλικής, Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας και του Τμήματος Δημοσιο¬ 
γραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ.». 

Ο προϋπολογισμός είναι € 216.267,94 χωρίς την αξία 
του Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων 
συμμετοχής για το διαγωνισμό στο Γ ενικό Πρωτόκολλο 
του Α.Π.Θ., είναι 22.7.2008 και ώρα 13:00, η ημερομηνία 
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διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 23.7.2008 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 12:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής 
δεν υπάρχουν. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συ- 
ντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται 
στη διακήρυξη, αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογι- 
σθείσας αξίας της προμήθειας με Φ.Π.Α. και θα είναι 
είτε αόριστης διάρκειας είτε θα ισχύει για τουλάχιστον 
ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφο¬ 
ράς που ορίζεται από τη διακήρυξη. Υπάρχουν ειδικές 
προδιαγραφές. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι 
σαράντα (40) ημέρες για βιβλία Ευρωπαϊκών εκδοτικών 
οίκων και εξήντα (60) ημέρες για βιβλία εκδοτικών οίκων 
Η.Π.Α., από την υπογραφή της. Το χρονικό διάστημα 
δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημέρες από 
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προ¬ 
σφορές κατά τίτλο γίνονται δεκτές. Δεν γίνονται δεκτές 
εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 1259ΑΓ του Α.Π.Θ. Η 
πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα, ύστερα από 
την οριστική παραλαβή των βιβλίων από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη 
της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3 ος 
όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης), όλες τις 
εργάσιμες ημέρες από τις 8:00 έως 13:00. Η παραλαβή 
της διακήρυξης γίνεται με την πληρωμή παράβολου 
αξίας € 20,00 στην εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρι¬ 
σης της περιουσίας του Α.Π.Θ. (1 ος όροφος κτιρίου Κ. 
Καραθεοδωρή) και προσκόμισή του στο Τμήμα Προ¬ 
μηθειών. 

Θεσσαλονίκη, 11 Ιουνίου 2008 
Ο Αντιπρύτανης 

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ 

-♦- 

(23) 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αριθμ. 59937 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπι- 
στημιούπολη, κτίριο Κ. Καραθεοδωρή Τ.Κ. 541 24, Τμή¬ 
μα Προμηθειών, 3 ος όροφος κτιρίου Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ, 
Τηλ· 0030 2310 996906 Ραχ: 0030 2310 996907, υΒΙ_: 
άΐΙρ://νννν\Λ/.3υΙΐΊ.ς)|·. 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διενερ¬ 
γεί διεθνή διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 
ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων και συγγραμμάτων, 
για τις ανάγκες του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Α.Π.Θ., για το Ακαδημαϊκό έτος 2008- 
2009. 

Ο προϋπολογισμός είναι € 220.095,69 χωρίς την αξία 
του Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων 
συμμετοχής για το διαγωνισμό στο Γενικό Πρωτόκολλο 
του Α.Π.Θ., είναι 22.7.2008 και ώρα 13:00, η ημερομηνία δι¬ 
εξαγωγής του διαγωνισμού είναι 23.7.2008 ημέρα Τετάρ¬ 
τη και ώρα 10:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν 
υπάρχουν. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συντάσ- 
σεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη 
διακήρυξη, αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσας 
αξίας της προμήθειας ή 5% της συνολικής προϋπολογι- 
σθείσης δαπάνης για τα βιβλία που προσφέρονται, με 
Φ.Π.Α. και θα είναι είτε αόριστης διάρκειας είτε θα ισχύει 


για τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς που ορίζεται από τη διακήρυξη. 
Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η χρονική διάρκεια 
της σύμβασης είναι σαράντα (40) ημερολογιακές ημέ¬ 
ρες για βιβλία Ευρωπαϊκών εκδοτικών οίκων και εξήντα 
(60) ημερολογιακές ημέρες για βιβλία εκδοτικών οίκων 
Η.Π.Α., από την υπογραφή της. Το χρονικό διάστημα 
δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημέρες από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές 
κατά τίτλο βιβλίου γίνονται δεκτές. Δεν γίνονται δεκτές 
εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 1259 ΑΓ του Α.Π.Θ. Η 
πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα, ύστερα από 
την οριστική παραλαβή των βιβλίων από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη 
της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., 3 ος 
όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης), όλες τις 
εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως 13:00. Η παραλαβή 
της διακήρυξης γίνεται με την πληρωμή παράβολου αξί¬ 
ας € 20,00 στην εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης 
της περιουσία του Α.Π.Θ. (1 ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθε¬ 
οδωρή) και προσκόμισή του στο Τμήμα Προμηθειών. 

Θεσσαλονίκη, 11 Ιουνίου 2008 
Ο Αντιπρύτανης 

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ 

Αριθμ. 3249 

Ο Δήμαρχος Αμαρυνθίων διακηρύσσει ότι την 15.7.2008 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των 
προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Αμαρύνθου, 
θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω 
σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της 
υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με 
τους ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, 
ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις διατάξεις του π.δ. 334/2000, 
π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, κ.ά. όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με 
τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΑ ΔΙ¬ 
ΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ». 

Ο κωδικός του έργου είναι 110666 και πρόκειται για το 
υποέργο με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤ ΟΣΩΛΗΝΩΝ 
ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασι¬ 
ών του έργου, με βάση τη μελέτη 41/2008 με αριθμό 
θεώρησης 28.2.2008 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Εύβοιας, ανέρχεται 
στο ποσό των 361.084,59 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 430.000 ευρώ (με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα¬ 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα 
του Δήμου Αμαρυνθίων Αμαρυνθίας, Αρτέμιδος 5 μέχρι 
τις 10.7.2008 ημέρα Πέμπτη με την καταβολή 60 ευρώ. 
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Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1” - 3 η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με έδρα το Νομό Εύβοιας ή έναν όμορο 
Νομό και εφόσον ανήκουν στην 1 η - 2 η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Γενικά. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

1.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

1.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

1.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη¬ 
γορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

1.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 7.221,69 ευρώ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Αμαρυνθίων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 
210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι¬ 
σμού. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προ- 


βλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου 2000-2006» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 
80% από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π. και 20% από Εθνική Δαπάνη 
(Αριθμός ΣΑΕ 2823). 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζόμενων, θα 
συμπληρώνονται μόνο επί του εντύπου οικονομικής προ¬ 
σφοράς που χορηγεί η Υπηρεσία (Τ.Υ.Δ.Κ.) ή ο Δήμος 
Αμαρυνθίων. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Αμαρυνθίων. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Αμαρυνθίων, αρμόδιος 
υπάλληλος Γεωργίου Άννα (τηλ.: 2229037790, Φαξ: 
229067085) και την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Εύβοιας (τηλ.: 2221074444), 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αμάρυνθος, 11 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 

Αριθμ. 4835 

Αριθμ. Μελέτης: 121/2008 

Διακηρύσσων Δήμος: Δήμος Κεραμωτής. 

Έργο: «Κατασκευή τριών αναψυκτηρίων στο Δ.Δ. Κε¬ 
ραμωτής». 

Προϋπολογισμός έργου: 187.824,61 € (χωρίς Φ.Π.Α. και 
αναθεώρηση). 

Χρηματοδότηση έργου: Το έργο χρηματοδοτείται από 
ΣΑΤΑ. 

Η δημοπρασία Θα γίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 
2° του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει και 
με τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004, στα γραφεία 
του Δήμου Κεραμωτής, στις 1.7.2008, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Αν 
για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, τότε και μόνο θα διε- 
νεργηθεί στις 8.7.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό: 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εφόσον 
ανήκουν στην τάξη Α2 και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην τάξη Α1 και άνω του 
Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας Η/Μ, με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Γ. 

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύ¬ 
στημα του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 «με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες κατά ομάδες 
ομοειδών εργασιών». 
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 3.756,49 €, 
θα απευθύνεται στο Δήμο Κεραμωτής και θα έχει ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημέρες μετά την ημερομηνία δημο¬ 
πρασίας. Ο χρόνος ισχύς των προσφορών είναι 180 
ημέρες. 

Παραλαβή τευχών μελέτης, δημοπράτησης και οικο¬ 
νομικής προσφοράς από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Καβάλας (τηλ. 
2510-291227), μέχρι και (2) δύο εργάσιμες ημέρες πριν 
από τη δημοπρασία. 

Ισχύουσες διατάξεις κατασκευής του έργου, ενδεικτι- 
κώς, ο ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985, το π,δ.. 171/1987, ο 
ν. 2940/2001 και ο ν. 3263/2004, όπως ισχύουν σήμερα. 

Το οριστικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί 
από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. 

Κεραμωτή, 11 Ιουνίου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 
-♦- 

(26) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
Αριθμ. 783 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας με την υπ’ 
αριθμ. 141/6.6.2008 απόφαση της Β' Νομαρχιακής Επι¬ 
τροπής προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό δι¬ 
αγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη μετα¬ 
φορά των μαθητών των σχολείων Α'θμιας και Β'θμιας 
Εκπαίδευσης Νομού Λακωνίας από 11.9.2008 μέχρι λήξη 
σχολικού έτους Ό8-Ό9 (30.6.2009). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Β' Νομαρχι¬ 
ακής Επιτροπής. (Όθωνος Αμαλίας 85) στη Σπάρτη την 
28.7.2008 ημέρα Δευτέρα. 

Ώρα έναρξης επίδοσης προσφορών 8:30 και ώρα λή¬ 
ξης επίδοσης, προσφορών στις 10:30 π.μ.. 

Προϋπολογισμός έργου: 180 ημέρες χ 20.197,84 = 
3.635.611,2 €. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης θα δί¬ 
δονται ατελώς από τη Διεύθυνση Αθλητισμού, Πολιτι¬ 
σμού, Εκπαίδευσης, Τουρισμού, Απόδημου Ελληνισμού 
και Ισότητας των δύο φύλων της Ν.Α. Λακωνίας, όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διοικητήριο Λακωνίας 
οδός 2° χλμ. Σπάρτης - Γυθείου τηλ. 27310 93800 1142) 
καθώς και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης νννννν. 
Ια^οπία.ςιΐ'. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης θα βαρύνουν 
το μειοδότη. 

Σπάρτη, 9 Ιουνίου 2008 
Ο Νομάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 

-♦- 

(27) 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Αριθμ. 1571 

Το Μουσείο Αθλητισμού διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Δια¬ 
γωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αναβάθ¬ 
μιση - Προσαρμογή της κτιριακής υποδομής του Μου¬ 
σείου Αθλητισμού». Ο προϋπολογισμός είναι 125.000,00 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η ημερομηνία 
λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 28.7.2008 και ώρα 
12:00, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 


29.7.2008 και ώρα 15:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής 
υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι ίσες τουλάχιστον 
προς το 5% του προϋπολογισμού του έργου συμπερι¬ 
λαμβανομένου Φ.Π.Α.. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης 
από την προσφορά είναι 120 μέρες από την επόμενη 
της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές 
εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από 
εθνικούς πόρους (25%) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ (75%). [ΙΝΤΕΠΗΕΘ 
ΜΙΑ / ΡΗΑΒΕ ΘΒΘ 2000 - 2006 ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ], 
Η πληρωμή θα γίνει με την ολοκλήρωση της προμή¬ 
θειας και την παραλαβή του έργου από το Μουσείο 
Αθλητισμού. 

Η διακήρυξη εστάλη προς δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Κ 
την 9.6.2008 και δημοσιεύτηκε την 11.6.2008. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2310 968531-2, ΐαχ: 2310968726, 
αρμόδιος υπάλληλος Ρένα Κιλικίδου, διεύθυνση Αγ. Δη- 
μητρίου και 3 ης Σεπτεμβρίου, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη. 

Θεσσαλονίκη, 11 Ιουνίου 2008 
Ο Πρόεδρος 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ 

-♦- 

(28) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 

Αριθμ. 1711 

Ο Δήμαρχος Θραψανού Νομού Ηρακλείου διακηρύσσει 
ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ΕΚΠΟΤΑ (υπ. απόφ. 11389/1993) για την «Προμήθεια 
Ημιφορτηγού Αυτοκινήτου 4χ4». 

Το υπό προμήθεια είδος είναι ένα Ημιφορτηγό Αυτο¬ 
κίνητο 4χ4, για τις ανάγκες του Δήμου Θραψανού. 

Οι προδιαγραφές καθορίστηκαν βάσει της με αρ. 
280/2008 μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Ηρακλείου σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (υπ. απόφ. 11389/1993) και 
όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις 
προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που 
ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλά¬ 
δα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπό 
τους ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή 
της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφο¬ 
ρά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την 
προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγ¬ 
γύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που 
θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης ήτοι 1.190,00 €. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλά¬ 
χιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από 
την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, 
θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από 
πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει που 
έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα 
στην Ελλάδα, υπέρ του Δήμου Θραψανού. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρ¬ 
χεται στο ποσό των 23.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του Φ.Π.Α. και προέρχεται από έσοδα. 
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Τόπος παράδοσης: Δήμος Θραψανού Ν. Ηρακλείου. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης προσφορών ορίσθηκε η 3.7.2008, 
ημέρα Πέμπτη μέχρι της 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Θρα¬ 
ψανού, στο Θραψανό Ν. Ηρακλείου. 

Η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει αμέσως μετά 
την ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από αρμόδια 
επιτροπή. 

Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες 
από ώρα 7:30 π.μ. έως και 2:30 μ.μ. στα γραφεία του 
Δήμου Θραψανού, Δημαρχείο Θραψανού, ή στο τηλέ¬ 
φωνο 28913-40404, 40400 (αρμόδιος υπάλληλος Στ. 
Τ ρουλλινός). 

Θραψανό, 11 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΔΩΜΕΝΟΣ 

-♦- 

(29) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αριθμ. 5069 

1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών - 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙ¬ 
ΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013», Λεωφόρος 
Αθηνών 58,104 41 Αθήνα, Ελλάς, τηλ.: 210 5275000, φαξ: 
210 5201129. 

2) Σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 

3) Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
σύμφωνα με τα κατωτέρω κριτήρια: 

Α. Περιοχή παρέμβασης - Συντελεστής βαρύτητας 20% 

Β. Περιεχόμενο σχεδίου τοπικού προγράμματος - Συ¬ 
ντελεστής βαρύτητας 50% 

Γ. Φορέας, εταιρική σχέση, υπηρεσιακός πυρήνας 
ΟΤΔ - Συντελεστής βαρύτητας 30% 

4) Τίτλος: Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων στα 
πλαίσια του Άξονα 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
ΕΕΑϋΕΒ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013 (ΠΑΑ)». Αντικείμενο της προ¬ 
κήρυξης: Η προκήρυξη αποσκοπεί στην επιλογή: α) των 
περιοχών που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Άξονα 4 
του ΠΑΑ, β) των τοπικών προγραμμάτων ΕΕΑΏΕΒ που 
θα εφαρμοστούν στις περιοχές αυτές και γ) των το¬ 
πικών εταιρικών σχημάτων (Ομάδων Τοπικής Δράσης) 
που θα σχεδιάσουν και θα εφαρμόσουν τα τοπικά προ¬ 
γράμματα ΕΕΑϋΕΒ στις περιοχές αναφοράς τους. Τα 
τοπικά προγράμματα ΕΕΑΟΕΒ, οι αντίστοιχες περιοχές 
παρέμβασης, καθώς και οι Ο.Τ.Δ. που θα επιλεγούν, στο 
πλαίσιο του Αξονα 4 του ΠΑΑ, δεν μπορούν να υπερβαί¬ 
νουν τα σαράντα (40). Δεν επιτρέπεται να κατατεθούν 
προτάσεις για τμήμα. 

5) Διάρκεια: Τα τοπικά προγράμματα θα επιλεγούν για την 
περίοδο 2007-2013 και θα υλοποιηθούν μέχρι το 2015. 

6) Οι ενδιαφερόμενοι για να παραλάβουν την προκήρυ¬ 
ξη, μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτι¬ 
κών Πόρων και Υποδομών - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
2007-2013», στη διεύθυνση Λ. Αθηνών 58, 2 ος όροφος, Τ.Κ. 
104 41 Αθήνα, τηλ.: 210 5275000 όλες τις εργάσιμες ημέ¬ 


ρες και ώρες 09:00 -15:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να ανακτήσουν την αναλυτική προκήρυξη και από το 
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα όίΙρι/ΛΛΛΛΛ/ν.αρΓΟίίΙϋβηβρίΙχΙ.ρΐ'. 
Στην ίδια ιστοσελίδα διατίθενται επίσης η περιληπτική 
προκήρυξη, το ΕΣΣΑΑ 2007-2013 και το ΠΑΑ. 

7) Το συνολικό κόστος του Άξονα 4 ανέρχεται σε 

477.766.850 ευρώ. Η δημόσια δαπάνη του Άξονα 4 είναι 

295.266.850 ευρώ. 

8) Οι προτάσεις όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό 
πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανά¬ 
πτυξης και Τροφίμων, Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών 
Πόρων και Υποδομών - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
2007-2013», στη διεύθυνση Λ. Αθηνών 58, όροφος β', 
Τ.Κ. 10441 Αθήνα, Ελλάδα, υπόψη του Προϊστάμενου της 
Υπηρεσίας μέχρι την 25.8.2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00. Πρόταση μπορεί να υποβληθεί με οποιονδήποτε 
τρόπο. Αποδεκτές είναι οι προτάσεις που έχουν πα- 
ραληφθεί έγκαιρα από την προαναφερθείσα υπηρεσία 
μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προτά¬ 
σεων του διαγωνισμού. 

9) Η αποσφράγιση των προτάσεων θα γίνει ενώπιον 
της Επιτροπής Αξιολόγησης στις 28.8.2008 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 11:00 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και 
Υποδομών - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013», στη 
διεύθυνση Λ. Αθηνών 58, όροφος β', Τ.Κ. 10441 Αθήνα 
κατόπιν ενημέρωσης των υποψηφίων. Στην αποσφράγιση 
μπορούν να παραστούν όσοι από τους διαγωνιζόμενους 
ή τους νομίμους εκπροσώπους τους το επιθυμούν. 

10) Ελάχιστες αναγκαίες προϋποθέσεις συμμετοχής 

Περιοχές εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων: ορει¬ 
νές, μειονεκτικές και πεδινές περιοχές, συμπεριλαμβα¬ 
νομένων και των νησιωτικών περιοχών της Χώρας οι 
οποίες πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Εξαιρείται ο 
Νομός Αττικής πλην των νησιών αυτού, του Δ. Τροιζή- 
νας και του Δ. Μεθάνων. Ειδικότερα οι περιοχές πρέπει 
να πληρούν τους αναλυτικούς όρους του τεύχους της 
προκήρυξης. 

Περιεχόμενο τοπικών προγραμμάτων: Μέτρα τοπικών 
προγραμμάτων: 

41 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης. 

421 Συνεργασίες. 

431 Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμ- 
ψύχωση. 

Η Δημόσια Δαπάνη του προτεινομένου σχεδίου πρέπει 
να ανέρχεται το ανώτερο σε € 12.000.000 ή 20.000.000 
για σχέδια που περιλαμβάνουν ειδικές περιοχές σύμφω¬ 
να με τα αναλυτικά οριζόμενα στο τεύχος προκήρυξης. 
Το ειδικότερο περιεχόμενο των τοπικών προγραμμάτων 
πρέπει να πληρεί συγκεκριμένους όρους που ορίζονται 
αναλυτικά στο τεύχος της προκήρυξης. 

Φορείς υλοποίησης τοπικών προγραμμάτων: Νομικά 
Πρόσωπα, τα οποία μπορεί να αποτελούνται είτε από 
μία ομάδα που είχε ήδη επιλεγεί για τις πρωτοβουλίες 
ΕΕΑϋΕΒ II ή ΕΕΑϋΕΒ+ είτε από μία νέα ομάδα, στα οποία 
πρέπει να μετέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και 
των οποίων το επίπεδο λήψης αποφάσεων πρέπει να 
πληρεί μία ειδική σύνθεση κατά τα αναλυτικά οριζόμενα 
στο τεύχος της προκήρυξης. Επίσης πρέπει να έχουν 
καταστατικό σκοπό και αντικείμενο δραστηριότητας την 
ανάπτυξη της προτεινόμενης περιοχής. Επιπλέον πρέ- 
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πει να τηρούν τους αναλυτικά οριζόμενους στο τεύχος 
προκήρυξης όρους. 

Απαιτούμενα ελάχιστα επίπεδα ταμειακής ρευστότη¬ 
τας και κεφαλαιακής επάρκειας φορέα: 

- ο δείκτης ρευστότητας πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
ή ίσος του 0,9 

- ο ακόλουθος λόγος να είναι μεγαλύτερος ή ίσος 
του 0,5: (Καθαρή θέση) / (καταβλημένο μετοχικό κε¬ 
φάλαιο). 

Κάθε φορέας υποβάλει μία και μόνη πρόταση τοπικού 
προγράμματος. Σε αντίθετη περίπτωση όλες οι προτά¬ 
σεις που υποβάλλει ο ίδιος φορέας, απορρίπτονται. 

11) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής συνολικού ύψους 
ποσού ίσου με το 5% της Δημόσιας Δαπάνης του μέ¬ 
τρου 431 «Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, 
εμψύχωση» του τοπικού προγράμματος. 

12) Ο χρόνος ισχύος των προτάσεων είναι ένα (1) 
έτος. 

13) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 

14) Οι πιστώσεις του τοπικού προγράμματος κατα¬ 
βάλλονται από τον Οργανισμό Πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
στις Ο.Τ.Δ. τμηματικά και ανάλογα με την πορεία υλο¬ 
ποίησης του τοπικού προγράμματος, βάσει δικαιολο- 
γητικών και διαδικασίας που θα οριστεί αναλυτικά με 
σχετική απόφαση. Είναι δυνατή η χορήγηση προκατα¬ 


βολής με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, κατά τις 
κείμενες διατάξεις. 

15) Γ ια την υπογραφή της σύμβασης μπορεί να απαιτη¬ 
θεί από τις Ο.Τ.Δ. να περιβληθούν τη νομική μορφή της 
Ανώνυμης Εταιρείας και να έχουν εγκατασταθεί μέσα 
στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης. Το τοπικό 
πρόγραμμα θα παραληφθεί υπό τον όρο ολοκλήρωσης 
και παραλαβής από την Ο.Τ.Δ. όλων των επιμέρους πρά¬ 
ξεων αυτού, την υποβολή τελικής έκθεσης - υλοποίησης, 
την υποβολή τυχόν ενδιάμεσων εκθέσεων αξιολόγησης, 
καθώς και τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο θεσμικό πλαί¬ 
σιο του ΠΑΑ και στη σύμβαση που θα υπογράφει. 

16) Οι συμβάσεις οι οποίες θα υπογραφούν μεταξύ 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και των Ο.Τ.Δ. θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) κατά 
224.570.000 ευρώ και κατά 70.696.850 ευρώ από εθνι¬ 
κούς πόρους. 

17) Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης για δη¬ 
μοσίευση στην ΕΕΕΚ: δεν απαιτείται (υπηρεσία του Πα¬ 
ραρτήματος ΙΙΒ του π.δ. 60/2007). 

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 
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